मार्च २०१८ मधील लेखाशिर्ष ५०५४ 
५११७ अंतर्गत रस्ते व पुलांच्या 
बांधकामाची कामे रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते १२१८/प्र.क्र. १७४/का-५ 
आदिवासी विकास विभाग, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १२ जून, २०१८ 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३/अर्थ-१९/१७ दि.०१/०२/२०१७ अनुसार प्राप्त झालेले 
अभिप्राय. 

2) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दि.२६/५/२०१७ चे अभिप्राय. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी विकास विभागामार्फत,आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रस्ते व पूल, या योजनेच्या लेखाशिर्ष 


५०५४ अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येतात. 


मार्च २०१८ च्या अर्थसकल्पीय अधिवेशनात लेखाशिर्ष yous ५११७ अंतर्गत रस्ते व पुलांची कामे 


अर्थसंकल्पीय निवेदने ( नविन बाब ) मध्ये समाविष्ठ करण्यात आली होती. सदर कामांपैकी लेखाशिर्ष ५०५४ 


५११७ अंतर्गत ठाणे जिल्हयातील अन्य योजनेत द्विरुक्ती झालेल्या ४५ रस्ते व पुलांची कामे तसेच हिंगोली 


जिल्हयातील मा. लोकप्रतिनिधींच्या मागणीप्रमाणे १ रस्त्याचे काम असे एकूण ४६ रस्ते व पुलांची कामे रद्द 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


मार्च २०१८ च्या अर्थंसकल्पीय अधिवेशनात लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत अर्थसंकल्पीय 


निवेदने ( नवीन बाब) सन २०१८-१९ मध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेल्या रस्ते व पुलांच्या कामापैकी सोबत 


जोडलेल्या विवरणपत्रातील एकूण ५२०.०० लक्ष ( अक्षरी रु. पाचछे वीस लक्ष फक्त ) किमतीची एकूण ४६ 


रस्त्यांची ( अक्षरी होहेचाळीस ) कामे रद्य करण्यात येत आहेत. 


क्र.सारस्ते १२१८/प्र.क्र.१७४/का-०५ 


२. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संगणक संकेताक २०१८०६१२११ ५७२४४८२४७४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
. Digitally signed by 
5 at IS h V Satish V Kove 
Date: 2018.06.12 
Kove 18:44:40 +05'30' 
(सतीश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स.मंत्रालय,मुंबई 

. मा. मंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री,आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद 

. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 


१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा 

११.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा 

१२.प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प सर्व 
१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, ठाणे व हिंगोली 
१४.अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे व नांदेड 

१५. सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


क्र.सारस्ते १२१८/प्र.क्र.१७४/का-०५ 


छासन निर्णय क्रमांक : सारस्ते -२०१८/प्र.क्र.१७४/ का.५, दिनांक : १२.०६.२०१८ चे विवरणप 


(रु. लाखात ) 
अ.क्र. कामाचे नांव बंशागिकीने at Pare FT | gan. किंमत छोरा 
दिनांक 
जिल्हा - ठाणे 
a नांदगांव जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७ढ/प्र.क्र.२०२ (२)/का.०द, 36.86 
दि. 04.03.2096 
आंबेळे जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, वक 
दि. ०५.०३.२०१८ 
३ खांडपे जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०२ (२)/का.०द, व 
दि. ०५.०३.२०१८ 
4 खांडपे मानिवलळी जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, er 
दि. 04.03.2092 
ह केदुर्ली जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, ee 
दि. ०५.०३.२०१८ 
Z म्हाडस जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, ae 
दि. 04.03.2096 
र भूवनपाडा जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, nee 
दि. 04.03.2096 
री लहुचीवाडी जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (8)/HT.04, ae de 
दि. ०५.०३.२०१८ 
व नढई शिरोशीपाडा जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०२ (8)/HT.0G, होह 
दि. ०५.०३.२०१८ 
| कळ | 5 SUR जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, गागा कामांची 
दि. ०५.०३.२०१८ व्दिरुक्‍्ती 
ee | शि हिरेघर असोसे जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, nen झाल्याने 
दि. ०५.०३.२०१८ 
न शिरगांव वाघिवळली जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड । रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, ला 
दि. ०५.०३.२०१८ न 
शि पाटगांव जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, 5०.० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
on शिळंदवाडी जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, anise 
दि. 04.03.2096 
a मुळयाचापाडा जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, ae 
दि. 04.03.2096 
ae गवाळी जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, |) 
दि. ०५.०३.२०१८ न 
दा डोंगरन्हावे जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, वतर 
दि. ०५.०३.२०१८ 
व्र आगाझी जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, का 
दि. ०५.०३.२०१८ 
वर मानिवली (गोंधळी) जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड । रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, eT 


दि. 04.03.2096 


Satish 


Digitally signed 
by Satish V Kove 
Date: 2018.06.12 


V Kove 18:45:36 +05'30' 


(acter कोवे) 
कार्यासन SIH, ASRS शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


क्र.सारस्ते १२१८/प्र.क्र.१७४/का-०५ 


कोलठण ठाकरेनगर जोडरस्ता तयार करणे. ता. 


रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, 


२० १०.०० 
मुरबाड दि. ०५.०३.२०१८ 
व वडवली जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, वि 
०.०० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
सोनावळे जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड 
रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, 
२२ १०.०० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
3३ सोनावळे ठाकुरवाडी जोडरस्ता तयार करणे. ता. रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, वि 
०.०० 
मुरबाड दि. ०५.०३.२०१८ 
ay दहिगांव जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, व 
०.०० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
ae वेळुक जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, द 
4 0.00 
दि. 04.03.2092 
डर आंबिवली जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, é 
०.०० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
ae टोकावडे आदिवासी जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड | रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, : 
fomeye) 
दि. ०५.०३.२०१८ 
a2 हेदवणे जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (8)/HT.0G, वळ कामांची 
दि, ००.०३.२०१८ न व्दिरुक्‍्ती 
pray जोडरस्ता करणे मुरबाड रस्त २ठवण/प्र.क्र.२व्र्‌ (र)/7का.ठप, 
२९ PTS जोडरस्ता तयार . ता. मुरबाड १०:०० झाल्याने 
दि. ०५.०३.२०१८ 
4 तळवळी (बारा) जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, 7 
fe} fomeye) 
दि. ०५.०३.२०१८ 
es कोकाटयाचीवाडी सासणे जोडरस्ता तयार करणे. ता. रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, é 
०.०० 
मुरबाड दि. ०५.०३.२०१८ 
ne वाघिवली घागुर्ली जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, é 
०.०० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
4 आंबेगाव SPST जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, ही 
०.०० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
द धानकी जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, वि 
०.०० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
उंबरवेढे जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड 
रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, 
34 १०.०० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
ae फणसोली जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, : 
०.०० 
दि. ०५.०३.२०१८ 
4 देवराळवाडी जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, शर 
9 0.00 
दि. ०५.०३.२०१८ 
३८  |सुकाळवाडी जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड कल OMAR कातर cece 
दि. ०५.०३.२०१८ 
3९ देवपे SSRIS जोडरस्ता तयार करणे. ता. मुरबाड रस्ते २०१७/प्र.क्र.२०९ (९)/का.०५, टे 
छि.जळ 


दि. ०५.०३.२०१८ 


Digitally signed 


Satish V by Satish V Kove 


Kove 


Date: 2018.06.12 
18:46:05 +05'30' 


(सतीश कोवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


क्र.सारस्ते १२१८/प्र.क्र.१७४/का-०५ 
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